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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 421 

25 Ιουλίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 

Αριθμ. 690 

Ο Δήμαρχος Αχίλλειων προκηρύσσει μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, για την 
εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟ¬ 
ΜΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 121.551,82 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Αυγούστου 2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 και του ν. 3263/2004. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω για έργα οδοποιίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.039,82 ευρώ και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Αχίλλειων και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, (τηλ.2661049301). 

Χρυσίδα, 22 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ.Ε.Υ.Α.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

Αριθμ. 291 

1. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου 
προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «Σύνδεση παροχών υδρεύσεως 
μετά των υδρομέτρων τους στο Δ.Δ. Μουζακίου», με 
προϋπολογισμό 113.846,00 € (ευρώ). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 95.668,91 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Δήμο Μουζακίου, μέχρι τις 14 Αυγούστου 2008 (Πέμπτη). 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδεινμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24450 - 42063, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 24450 - 42065, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Μακρής Θωμάς. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Αυγούστου 2008 
ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 εδ. Β, του 
ν.1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου ήτοι τάξεις Α2 εως και την 2η τάξη στην 
κατηγορία Υδραυλικών. 

α) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε- 
γραμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας Υδραυλικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 ν. 1418/1984, όπως ισχύει, (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας), 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.913,38 € (ευρώ) και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την Επιχορήγηση που 
ισχύει για τις Δ.Ε.Υ.Α. (άρθρο 43 ν. 2065/1992) 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου. 

Μουζάκι, 21 Ιουλίου 2008 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Αριθμ. 4976/2793 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ 
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 80.000 ευρώ. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία χωματουργικά, με προϋπολογισμό 2.159,26€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κα¬ 
τηγορία καθαιρέσεις, με προϋπολογισμό 5.048,04 € γ) 
κατηγορία τεχνικά με προϋπολογισμό 22.480,06 € δ) 
κατηγορία λιθοδομές με προϋπολογισμό 20.691,1 € ε) 
κατηγορία έργα ύδρευσης με προϋπολογισμό 1.926,40€ 
στ) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με προ¬ 
ϋπολογισμό 13.314,27 €. Ο κατηγορία φυτεύσεις με προ¬ 
ϋπολογισμό 457,38 €. 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 66.076,51€ 
Αναθεώρηση 1.150,38 € Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
12.773,11 € 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικό τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Υ. 
της Ν.Α. Μεσσηνίας, οδός ψαρών μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 
7.8.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα 
τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-44335, ίαχ επικοι¬ 
νωνίας: 27210-95853, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινω¬ 
νία: Ξυνού - Σκρομπόλα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.8.2008 ημέ¬ 
ρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προ-σφορών είναι σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 
4, παρ. 2α και 4β του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2η κοι 1η στην κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη πτυχίο και άνω για έργα ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές και εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
με ανάλογα προσόντα. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με Α1 ή Α2 
ή Ιη τάξη πτυχίο για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε 
κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις με Α1 ή Α2 ή 
1η τάξη πτυχίο για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.322 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 10 ημερολογιακών μηνών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Ν.Ε Προγραμματισμού και Υποδομών της Ν.Α.Μ. 

Κοινοποίηση 

1. Εφημερίδες 

α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

β. ΣΗΜΑΙΑ 

γ. ΜΑΧΗ 

Με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το 
αργότερο μέχρι 26.7.2008 και να μας αποσταλούν δύο 
αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας. 

2. Εφημερίδα Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων)/ 

3. Σύλλογος Εργοληπτών Ν. Μεσσηνίας (με την παρά¬ 
κληση να ορίσει εκπρόσωπο του που θα συμμε-τάσχει 
στην επιτροπή διαγωνισμού). 

Καλαμάτα, 23 Ιουλίου 2008 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Αριθμ. Διακ. 14 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό προμήθεια του 
είδους «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ» με ΚΑ 
του ΕΠΠ έτους 2007 2104-59360. 

Ο προϋπολογισμός είναι 300.000,00 ευρώ, η ημερο¬ 
μηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 29.8.2008 
και ώρα 14:00 μ.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν 
υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% επί των προ- 
σφερομένων ειδών. Υπάρχουν ειδικές προδιαγρα¬ 
φές. Η παράδοση θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στο τμήμα 3 
προμηθειών. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι εκατόν είκοσι (120)ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από 
τον ΚΑ 1311 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού». Η πληρωμή 
θα γίνει τμηματικά. Περισσότερα στοιχεία και πληροφο¬ 
ρίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2310969330, 
ίαχ: 2310212626, θ-πιαίΙ: 33άίπι-ΡΓοπι@ 3γρθ·9Γ. 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Κ. Κεσκετζίδου στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών, Ελ. Ζωγράφου 2, Τ.Κ. 54634, Θεσσαλονίκη. 

Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση λογι¬ 
σμικού προμηθειών, τη χρήση του και της υποβολή 
προσφοράς βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Νοσοκο¬ 
μείου ίιΙΙρ:/\Λ/νννν.039ΐ05άΙπιΙΙΠ05.9Γ/άΐ39\/νη.ΐΊΐπιΙ (Πληροφο¬ 
ρίες 2313322322 X. Δαλάτση, Σ. Κουλουμδούρη αράίπι- 
ρΙίΓθί@3γρθ 90- 

Γ ια τους προμηθευτές που δεν έχουν πρόσβαση στο 
ΙηίθΓΠθί, τα αρχεία αυτά μπορούν να δοθούν και από το 
γραφείο Προμηθειών. 

Το κόστος του τεύχους της διακήρυξης είναι είκοσι 
(20) ευρώ. 

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ 

Αριθμ. 4948 

1. Ο Δήμαρχος Φιλύρας προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙ¬ 
ΑΣ .ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
Δ.Δ. ΟΜΗΡΙΚΟΥ- ΔΡΥΜΗΣ ΚΑΤ ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ», με 
προϋπολογισμό 32.975,10 (χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και 
απολογιστικά). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών, α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προ¬ 
ϋπολογισμό 32.975,10 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση 
και απολογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,. Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) και να προμηθευτούν Θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) οπό την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ρο¬ 
δόπης Π. Τσαλδάρη 56-58 69100, Κομοτηνή μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία 
(Πέμπτη). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-22960 ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 7.5310-37973. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.9.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημαρχία. Εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά Θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποίο θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ ή 
τηλεφωνικώς πέντε (5) τουλάχιστον μέρος πριν την νέα 
ημερομηνία και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό, 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξη Α1, 
1η εντός Νομού και Α1, 1η για όλη την επικράτεια κα¬ 
θώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα 
κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το δικαίω¬ 
μα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων και 
προϋπολογισμού ως και Εμπειροτέχνες κάτοχοι πτυχίων 
αντίστοιχης κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 


γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο/ από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ, 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποίο αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του ΜΕΕΠ για έργα αντίστοιχης 
κατηγορίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 673 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 (διακοσίων δέκα) ημερών από την 
ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (και των επανα¬ 
ληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο 
Φιλύρας. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου Φιλύρας. 

Φιλύρα, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΙΑΣΗΦ ΧΑΚΗ ΧΑΣΑΝ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΥ οικ. 8309 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ. Αυτ/σης Ηρακλεί¬ 
ου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΓΑΖΕΠΗ ΜΥΛΟΣ (ΔΙ- 
ΑΠΛΑΤΥΝΣΗ)» με προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προ¬ 
ϋπολογισμό 227,031,87 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα, χωρίς τις μελέτες και τη προμήθεια της 
ασφάλτου), 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας ,οδός 
Μάρκου Μουσούρου 15 ,μέχρι τις 22.8.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813410213, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2810-342295 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ε. Φαιτού. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.8.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 με το σύστημα προσφορών με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4 περ.α του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και το άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων» ως ισχύουν 
μετά το ν. 3264/2004 (ΦΕΚ 179 τ.Α'). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην 
κατηγορία οδοποιία 

β) αλλοδαποί διαγωνισμοί που αποδεικνύουν οη κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.540,64 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου - ΚΑΠ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Τεχνικών Έργων - Περιβάλ¬ 
λοντος. 

Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2008 

Η Αντινομάρχης 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ 

-♦- 

(7) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθμ. 3350/Ν.Χ./2008 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
διενεργεί ανοικτό Επαναληπτικό διαγωνισμό, με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «Ανιχνευτών - 
Προσδιοριστών αερίων ατμόσφαιρας» για τις ανάγκες 
της Δ/νσης Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης με 
αριθμ. Δ/ξης 3350/Ν.Χ./2008. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 126.050,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. και βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋ¬ 
πολογισμού. 

Τόπος παράδοσης: Δ/νση Π.Σ.Ε.Α. (Αχαρνών 5, Αθή¬ 
να). 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 18.9.2008 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 18.9.2008 ημέ¬ 
ρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. στη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 


του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(Μενάνδρου 22, 7ος όροφος). 

Οι προσφορές θα αφορούν στο σύνολο των τεμαχίων 
του κάθε παραρτήματος. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέ- 
ροντες για 120 ημέρες από την επομένη διενέργειας 
του διαγωνισμού και θα συνοδεύονται από Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής ίσης με το 5% της προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης, ήτοι 7.500,00 €. 

Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές δεν γί¬ 
νονται αποδεκτές. 

Τα ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ¬ 
διαγραφές αναγράφονται στην αριθμ. 3350/Ν.Χ./2008 
Διακήρυξη. 

Ημερομηνία δημ/σης της περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 25.7.2008 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 

Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ.: Δεν απαιτείται. 

Πληροφορίες και αντίγραφο της Διακήρυξης παρέ¬ 
χονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τη Δ/νση Οικο¬ 
νομική του Υπ.Α.Α.Τ. (Γραφ. 703, τηλέφωνο 210 212 5146 
αρμόδιος Νίκος Χαραλαμπΐδης). 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 

Η Προϊσταμένη 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 
-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Αριθμ. 13 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ο ΑΓΙΟΣ ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό προμήθεια του 
είδους «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» 
με ΚΑ του ΕΠΠ έτους 2007/2008-01000. 

Ο προϋπολογισμός είναι 400.000,00 ευρώ, η ημε¬ 
ρομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 2.9.2008 
και ώρα 14:00 μ.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν 
υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% επί των προσφε- 
ρομένων ειδών. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. 

Η παράδοση θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ¬ 
σαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στο τμήμα προμη¬ 
θειών. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι 
από τον ΚΑ 1311 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού». Η 
πληρωμή θα γίνει τμηματικά. Περισσότερα στοιχεία 
και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 
2310969330, ΐβχ: 2310212626, ο-πίθίΙ: 3ράίπΊ-ρΓοπι@3γρΘ. 
θ'"· 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Κ. Κεσκετζίδου στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών, Ελ. Ζωγράφου 2, Τ.Κ. 54634 Θεσσαλονίκη. 

Το κόστος του τεύχους της διακήρυξης είναι τριάντα 
(30) ευρώ. 

Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση λογισμι¬ 
κού προμηθειών, τη χρήση του και της υποβολή - προ¬ 
σφοράς βρίσκονται στην ιστοσελίδα το Νοσοκομείου 
ΙτΙίρΥνννννν.οβοίοεάίπιίίΓίοε.ΟΓ/άίΒρννη.ΙτΙπιΙ. 

(Πληροφορίες 2313322322 X. Δαλάτση, Σ. Κουλουμδού- 
ρη 39άίπι-ρΝΐΌί@3γρ8·9ΐ·). 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Για τους προμηθευτές που δεν έχουν πρόσβαση στο 
ΙπΙοΓησΙ, τα αρχεία αυτά μπορούν να δοθούν και από το 
γραφείο Προμηθειών. 

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2008 
Ο Διευθυντής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ©ΕΡΜΟΥ 

Αριθμ. 5159 

1. Ο Δήμαρχος ΘΕΡΜΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου» Ανάπλαση κοινο¬ 
χρήστου χώρου στη θέση Αλωνάκι του ΤΑ Καλουδίου 
Δήμου ©έρμου», με προϋπολογισμό 45.00,00 ευρώ. Το 
έργο συντίθεται απτό την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 37.309,76 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας οδός Κύπρου και ΛεβΙδου, Μεσο¬ 
λόγγι, Τ.Κ. 30200, μέχρι την Πέμπτη 7.8.2008. Πληρο¬ 
φορίες στο τηλέφωνο: 26310 55433, ΕΑΧ επικοινωνίας: 
26310 55425, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Πα- 
ληγεώργος Κων/νος. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο οπό τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.8.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του άρθρου 4, παραγρ. β, του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις. Α1 και 
άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.ΕΕΠ. για έργα κατηγορίας 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν.1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

δ) Εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κα¬ 
τηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εφ’ όσον πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 747,00 ευρώ και 
με ισχύ τουλάχιστον (210) Διακοσίων δέκα ημερών από 
την ημέρα του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι έξι (6) μήνες Το έργο χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 
Πέντε (5) ημερολογιακοί μήνες. 

7. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 


8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου ©ΕΡΜΟΥ. 

Θέρμο, 17 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

Αριθμ. 4598 

Ο Δήμαρχος Νικηφόρου έχοντας υπόψη: 

Α) Τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμών Το¬ 
πικής Αυτοδιοίκησης «ΕΚΠΟΤΛ» (ΦΕΚ 185723.3.1993). 

Β) Την 97/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με 
την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης για την προ¬ 
μήθεια ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων προκύρυσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευ¬ 
τών για την προμήθεια ενός (1) ενός οχήματος πολλαπλών 
χρήσεων προϋπολογισμού 177.072.00 € με το ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 
21η Αυγούστου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(ώρα λήξης προσφορών). 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

Γ ια την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να 
προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται 
στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμε¬ 
τοχής 5% επί του προϋπολογισμού, δηλαδή 8.854,00€. 

Για πληροφορίες, δικαιολογητικά κ.λπ. οι Ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες - εκτός της ημέρας της δημοπρασίας - 
στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου (αρμόδιος Τσε- 
ντίδης Κων/νος τηλ. 25213-52313). 

Νικηφόρος, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΙΩΤΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Αριθμ. 3684 

Η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυ- 
τοδοίκησης Ροδόπης, για λογαριασμό της 1ης Νομαρ¬ 
χιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρο¬ 
δόπης, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ, σε σχέση με 
το αντίστοιχο τιμολόγιο και προϋπολογισμό που περιέ¬ 
χουν τις τιμές υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για την ανάδειξη μειο¬ 
δότη εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τον ν. 3263/2004, 
κατασκευής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ 
-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ν. ΣΙΔΗ- 
ΡΟΧΩΡΙΟΥ)», δαπάνης κατά την μελέτη 700.000,00 ερώ 
με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατη¬ 
γορίες εργασιών: 

α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με Προϋπολογισμό 
588466,90 ευρώ (δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
ΣΑΝΑ/3. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.8.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη και με ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης.προσφο- 
ρών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ΜΕ ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΟΤΗ- 
ΤΑΣ, σε σχέση με το αντίστοιχο τιμολόγιο και προϋπο¬ 
λογισμό που περιέχουν τις τιμές υπηρεσίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, 
για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών, σύμφω¬ 
να με τον ν. 3263/2004, θα διεξαχθεί στα γραφεία της 
Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, στην οδό Φιλίππου 82 τηλ.: 
25310-23237 στην πόλη Κομοτηνή (αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Βασίλειος Καραμπάσης). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά πρόσφορη, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ: 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η τάξη, 2η τάξη, καθώς και 3η τάξη εντός 
νομού Ροδόπης ή με δηλωμένο ως δεύτερο νομό τον Ν. 
Ροδόπης για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π. δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


Κάθε Εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δηλαδή ποσού ΕΝΤΕΚΑ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (11.730,00) ευρώ 
και ισχύς τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα δι¬ 
εξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 23 και 27 του π.δ. 609/1985 που πρέπει να 
απευθύνεται στο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 
Επίσης απαιτείται και προσκόμιση αποδεικτικού ενη¬ 
μερότητας για χρέη προς το Δημόφο σύμφωνα με την 
υπ’αριθμ. 2048300/6844-11/0016 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ 508/τ.Β79.8.1990). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να 
παραλαμβάνουν τα σχετικά Τεύχη της Δημοπρασίας (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι 
στα γραφεία της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Ροδόπης 
(οδός Φιλίππου 82, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή) τουλάχιστον 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των 
προσφορών (χωρίς να προσμετράτε η ημέρα του δια¬ 
γωνισμού). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 1η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομαρχιακού Διαμε¬ 
ρίσματος Ροδόπης. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των 
μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν 
τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώ¬ 
νεις του έργου. 

Κομοτηνή, 15 Ιουλίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 
(Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟ.) 

Αριθμ. 220/08 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΟΡΦΑΝΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Ορφανίου», με προϋ¬ 
πολογισμό 131.539.19 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το 
έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τον παραπάνω προϋπολογισμό. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ. από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. 
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(Διοικητήριο Καβάλας γραφείο 227 (τηλ. 2510 291227) 
μέχρι τις 21.8.2008 διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510 291227, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2510 221365, (με ένδειξη «για ΤΥΔΚ»), αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Βαφειάδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.8.2008 ημέρα. 
Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτακτης κατά 
ομάδες τιμών, (σε ακέραιες μονάδες) σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,, 
εφόσον ανήκουν στην (Α2) τάξη ή την μέχρι (1Τ) των 
εκτός Νομού ή την μέχρι (2Τ) των εντός Νομού για έργα 
κατηγορίας (ΥΔΡ). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.1 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη (Α1) του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας (ΥΔΡ), (κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
στην ίδια τάξη και κατηγορία για έργα προϋπολογισμού 
μεγαλύτερο από το όριο της τάξης τους (διαφορά 25% 
’ του ανωτάτου της τάξης τους και του ανωτάτου της 
επόμενης τάξης), με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα,/είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα. λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2105,47 ευρώ 
τουλάχιστον και ισχύ τουλάχιστον (210) διακοσίων δέκα 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (180) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΟΡΦΑΝΟΥ. 

Ορφανί, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΡΘΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

Αριθμ. 7898 

1. Ο Δήμαρχος Αποστόλου Παύλου Ν. Ημαθίας, προ¬ 
κηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ¬ 
γου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ» με 
προϋπολογισμό 680.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 
511.912,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα), β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 57.784,95 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου 
Απόστολου Παύλου (Αριστοτέλους 100, 59033 Μακρο- 
χώρι), μέχρι και την (για δημοπρασία διενεργούμενη 
Τρίτη η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία 
η προηγούμενη εργάσιμη). 

Γ ια την παραλαβή τους οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε τριάντα 30,00 €. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου 

Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331361919 ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2331351910. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Αποστόλου Παύλου (Αριστοτέλους 100, 59033 Μακρο- 
χώρι) στις 12.8.2008 ημέρα Τρίτη η ώρα λήξης υποβο¬ 
λής των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι το σύστημα «επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομα¬ 
λότητας» του άρθρου 4 παράγραφος β του ν.1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διε- 
νεργηθεί στον ίδιο τόπο την 19.8.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. 

4 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι με μονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕ.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η 
ή 3η τάξη (ανεξαρτήτως έδρας) ή 1η, 2η ή 3η τάξη (με 
έδρα ή δηλωμένο ως δεύτερο νομό τον Νομό Ημαθίας) 
στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, και Α1, Α2 ή 1η τάξη 
(ανεξαρτήτως έδρας) ή Α1 Α2, ή 1η τάξη (με έδρα ή 
δηλωμένο ως δεύτερο νομό τον Νομό Ημαθίας) στην 
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κρά¬ 
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι- 
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σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως 
ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία 
πενταετία έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη 

δ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους έντεκα χιλιάδων 
τριακοσίων ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών 
(11.393.96 €), που θα απευθύνεται προς τον «Δήμο Απο¬ 
στόλου Παύλου» και θα έχει ισχύ τουλάχιστον διακό¬ 
σιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημέρες. 

6 Το έργο χρηματοδοτείται απο ΟΣΚ + ΣΑΤΑ + ΔΗΜΟ¬ 
ΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ του Δήμου Αποστόλου Παύλου Υπόκειται 
δε στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 
27 παρ. 34 37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/24.8.1993) Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αποστόλου Παύ¬ 
λου. 

8. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 
τετρακόσιες είκοσι (420) ημερολογιακές ημέρες. 

Μακροχώρι, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΥΣΟΥ 

Αριθμ. 2008 

1. Ο Δήμαρχος Προυσού Ν. Ευρυτανίας, προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Απο¬ 
περάτωση δρόμου προς Παπανικολαϊδη Δ.Δ. Προυσού. 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με 
προϋπολογισμό 28.000,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα και ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του Οιαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας το 
Δημαρχείο Προυσού, στο Δ.Δ. Προυσού. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου 
Γ πληροφορίες στο τηλέφωνο 22370-80747, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 22370-80744, αρμόδιος υπάλληλος Καρέτσος 
Κων/νος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.8.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
την 19.8.2008 την ίδια ημέρα και ώρα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 


κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και οι επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα για έργα 
Οικοδομικά με τους ισχύοντες περιορισμούς 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 470,59 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, μετά την ημέρα 
της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται για το ποσό των 28.000,00€ 
από πιστώσεις του Δήμου Προυσού. Προκαταβολή δεν 
θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Προύσος, 22 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΚΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Αριθμ. 5467 

Αναθέτουσα Αρχή, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, ταχ. 
Διεύθυνση: I. Κότσικα και Ελλ. Αμερικής, Κάρυστος, Εύ¬ 
βοια, ταχ. Κωδικός: 34001, τηλέφωνο: (22240)22246, Ραχ: 
(22240)23666. 

Περιγραφή - αντικείμενο του έργου. 

Το προκηρυσσόμενο τοπικό έργο είναι ενταγμένο 
στην ευρύτερη δράση «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών 
Ευρυζωνικών Υποδομών σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», στο πλαίσιο της 
κατηγορίας πράξης 1: «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε 
Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης» του 
Μέτρου 4.3: «Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για 
τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' 
ΚΠΣ. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια, 
η εγκατάσταση η διασφάλιση ορθής λειτουργίας 
του δικτύου απαρτιζόμενου από ενεργό εξοπλισμό, 
εξοπλισμό ασυρματικών ζεύξεων και προαιρετικά 
χάλκινα και οπτικά καλώδια, διατάξεις διαχείρισης και 
επίβλεψης δικτύου και δικτυακούς κόμβους. 

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου κατηγοριοποι¬ 
είται σε: 

α) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής 
λειτουργίας υποδομών εξοπλισμού ασύρματης και κατά 
περίπτωση ενσύρματης δικτύωσης και πρόσβασης, 

β) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής 
λειτουργίας υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και 

γ) λειτουργική διασύνδεση του παραπάνω δικτύου 
πρόσβασης με το πλησιέστερο σημείο παρουσίας 
του Δημόσιου Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την διάθεση των 
βασικών δικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας, όπως αυτές καθορίζονται από 
το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 53.400 €, 
πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, σύνολο σε 63.546 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο 
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του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από 
Εθνικούς Πόρους. 

Δικαίωμα Συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: Φυσι¬ 
κά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και 
κοινοπραξίες αυτιών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρω¬ 
παϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) όπως και χωρών που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 
και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτε¬ 
ρικό της ΕΕ και του (Ε.Ο.Χ.) και στο εσωτερικό των 
χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την 
έδρα του Δήμου Καρύστου Νομού Εύβοιας, όλες τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες : 

Δ/νση: I. Κότσικα και Ελλ. Αμερικής, Τ.Κ. 34001, Κάρυ¬ 
στος (δημαρχείο) 

Τηλέφωνα: (22240)26392, 25182 

Υπεύθυνος: Ξυνογαλάς Ιωάννης 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφο¬ 
ρών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχο¬ 
ντας ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία 
του Δήμου μέχρι την 28.8.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:30 π.μ. 

Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδ|ρα 
(δημαρχείο) του Δήμου Καρύστου Νομού Εύβοιας, Δ/ 
νση: I. Κότσικα και Ελλ. Αμερικής, Τ.Κ. 34001, Κάρυστος 
(δημαρχείο). 

Τηλέφωνα: (22240)22246, 26392, 25182. Οι προσφορές 
μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παρα¬ 
πάνω διεύθυνση. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνικής 
Ισχύς των προσφορών. 

Οι προσφορές στο σύνολο τους, ισχύουν και δεσμεύ¬ 
ουν τους συμμετέχοντας για 120 ημέρες από την επό¬ 
μενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο τηλ. Υπεύθυνος 
έργου: Ξυνογαλάς Ιωάννης - Φαξ: 2224023666 - Ε-πιαίΙ: 
0Ι<3Π5ΐθ3@ΐΊθΙ.9Γ. 

Κάρυστος, 16 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΑΤΥΜΕΣΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθμ. 12057 

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθε¬ 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ 
ΦΕΚ 185/τ.Β723.3.1993) σε πρόχειρο επαναληπτικό δι¬ 


αγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑ¬ 
ΤΩΝ» προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 24.990,00 
ευρώ (21.000,00+3.990,00 ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αγί¬ 
ου Νικολάου, οδός Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, την 
5η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-11:00. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών 
γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. 

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.250,00 ευρώ και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρα- 
πέζης. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τη¬ 
λέφωνο 28410-89924, 28410-89934. 

Αγιος Νικόλαος, 22 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ I. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 60620 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκειμένου να προβεί 
στην προμήθεια μέρους υλικών και εργαλείων για το 
έργο «Συντήρηση και επισκευή σηματοδοτών - πινα¬ 
κίδων ν.Μ.3. - φωτεινών πινακίδων», (α/α ενδεικτικού 
προϋπολογισμού από 1-9, 11-13, 24-26, 28, 32-33) προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης 42.860,23 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 19%, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν 
τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332). 

Την 31.7.2008 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών 11:00 και ώρα λήξης 11:15. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνική προσφορών θα γίνει στις 7.8.2008 ημέρα Πέ¬ 
μπτη. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 11.8.2008. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση 
κυκλοφορίας, Μυκόνου 2, γραφείο Φωτεινής Σηματοδό¬ 
τησης, τηλ. 2310 906665, Λ. Μιαρίτη, κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα. 

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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08) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 

Αριθμ. 1579 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου εκθέτει 
σύμφωνα με τις διατάζεις για την εκτέλεση των Δημο¬ 
σίων έργων δηλαδή του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και 
Ρυθμίσεις Σύναψών Θεμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί 
συμπληρωθεί και ισχύει, του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύ¬ 
στημα ανάθεσης Δημοσίων έργων» όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση και συμπλήρωση του, σε δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με στις διατάξεις 
του άρθρου 4 παραγρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου β του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» 
και σύμφωνα με τον ν. 3263/2004, η ανάδειξη αναδόχου 
Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» συνολικής κατά τον προ¬ 
ϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 120.000€ εκ των οποίων 
100.744,03 € για εργασίες με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα 
και ανήκουν στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12.8.2008 ημέρα Τρίτη 
με ώρα λήξης την 10:00 π.μ. στο Κοινοτικό κατάστημα 
της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου. Αν για οποιαδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η Δημοπρασία την 12.8.2008 
τότε θα διενεργηθεί την επόμενη Τρίτη 19.8.2008 και 
ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις, Η Κ/Ξ εγγεγραμμένες στο Μη¬ 
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη 
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ή 2ΧΑ1 σε 
Κ/Ξ με τους περιορισμούς που ισχύουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη Δημοπρασία ορίζεται 
σε 2.014,88 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή σε γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευθύνεται 
στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου. 

Ως όριο επικινδυνότητας έκπτωσης του έργου ορίζεται 
το δώδεκα τοις εκατό (12%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ» 45% και ίδιοι πόροι και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δη- 
μοπράτησης μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας από τα 
γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Σερρών. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης 
εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράτ- 
τονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Αχλαδοχώρι, 23 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

Αριθμ. 6694 

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ- 


φέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την 
επιλογή αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡ¬ 
ΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΝ ΔΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΡΕΣΕΝ». 

1. Αναθέτουσα Αρχή, Δήμος Βασιλικών. 

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσι¬ 
ών για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΤΟΝ ΔΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΡΕΣΕΝ» προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης διακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (205.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ19%. Κατηγορία υπηρεσιών: 
ΟΡΝ/80422100 (Παράρτημα ΙΙΒ του π.δ. 60). 

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες 
στις διασυνοριακές περιοχές εφαρμογής, δηλαδή στους 
Δήμους Βασιλικών και Ρεσέν, όπως προσδιορίζεται στην 
διακήρυξη. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν Φυσικά 
ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 
Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών, τα οποία: 

- εκπληρώνουν τα κριτήρια χρηματο-οικονομικής φε- 
ρεγγυότητας και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται 
στα εδάφια 1.3.2.3 και 1.3.2.4, Κεφάλαιο I, Μέρος Β της 
παρούσας διακήρυξης. 

- έχουν πιστοποιηθεί ως Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) από το ΕΚΕΠΙΣ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 110327/14.2.2005 (ΦΕΚ 230/ 
Β721.2.2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ¬ 
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας που ορίζει το «Σύστημα 
Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.)» (για τους διαγωνιζόμενους της ημεδαπής) ή 
από αντίστοιχο επίσημο δημόσιο φορέα πιστοποίησης 
της χώρας εγκατάστασης τους (για τους διαγωνιζό- 
μενους της αλλοδαπής). 

Η παροχή της υπηρεσίας προορίζεται σε συγκεκριμέ¬ 
νη επαγγελματική κατηγορία: Ναι. 

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελε¬ 
χών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της 
σύμβασης: Ναι. 

5. Διαχωρισμός του έργου σε τμήματα. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για την εκπόνηση 
μέρους του υπό ανάθεση έργου. 

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών. 

Εναλλακτικές προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 

7. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης 
παροχής υπηρεσιών. 

Προθεσμία ολοκλήρωσης 31.10.2008. 

8. Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τη 
διακήρυξη από τον Δήμο Βασιλικών και η παραλαβή της 
γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική 
(οουπίθΐ·). 

Εφόσον από τους υποψήφιους ανάδοχους ζητηθούν 
γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωμα¬ 
τικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της παρούσας Διακήρυξης μέσα σε δέκα (10) μέρες από 
τη δημοσίευση της, ο Δήμος Βασιλικών θα απαντήσει 
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινί¬ 
σεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήμα¬ 
τος σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 
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έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.9. Τόπος, 
χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του 
Δήμου Βασιλικών. 

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: 15.9.2008 
και ώρα 12:00. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα 
σύμφωνα με τα ορ»ζόμενα στη διακήρυξη. 

10. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την κατα¬ 
ληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών 
δηλ. στις 15.9.2008 και ώρα 12:00, στο Δήμο Βασιλικών, 
Βασιλικά Τ.Κ. 57006, παρουσία των προσφερόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

11. Απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υπο¬ 
χρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του 
προϋπολογισμού του Έργου. 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμ¬ 
μετοχής είναι 10.250,00 €, ήτοι δέκα χιλιάδες διακόσια 
πενήντα ευρώ. 

12. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος του έργου θα 

γίνεται σε τρία στάδια, όπως αυτά προβλέπονται και 
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην καταβολή των πληρωμών, κατόπιν 
πιστοποίησης των προβλεπόμενων υπηρεσιών από την 
ίδια, κατόπιν υποβολής από τον Ανάδοχο, όλων των 
προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητι- 
κών, όπως αυτά θα οριστούν από τη σύμβαση ανάθεσης 
εντός 2 μηνών το πολύ από την υποβολή των σχετικών 
εγγράφων οικονομικών αιτημάτων και προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών. 

13. Νομική μορφή αναδόχου. 

Α) Εταιρεία. 

Β) Ένωση προσώπων. 

Γ) Κοινοπραξία εταιρειών. 

ΗΈνωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από τον Δήμο 
Βασιλικών να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκει- 
μένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση 
που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί 
από τον Δήμο Βασιλικών να περιβληθεί ορισμένη νομική 
μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

14. Κατ’ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυ¬ 
πώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου 
που θα απαιτηθούν από την προσφορά. 

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. 

15. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται 
από την προσφορά του. 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψή¬ 
φιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι ημέρες από την 
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. 

16. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά σύμφωνα: Κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά 
τεύχη. 

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 75% και 
κατά 25% από εθνικούς πόρους. 


18. Ημερομηνία δημοσίευσης προκαταρκτικής ενημε¬ 
ρωτικής ανακοίνωσης. 

Δεν υπήρξε τέτοια δημοσίευση. 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 

Η παρούσα δημοσίευση απεστάλη 23.7.2008 στο ΦΕΚ 
σε δύο πανελλαδικές εφημερίδες, μια τοπική και την 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βασιλικά, 18 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. οικ. 46043 

Ανακοινώνουμε ότι η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Γ ενική Δ/ 
νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, διενεργεί στις 25.8.2008, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα μέχρι 10:30 π.μ., ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ομάδα, για την προμήθεια 
Επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών 
της Νομαρχίας Αθηνών, Διακήρυξη 8/2008, Προϋπολογι¬ 
σμού 194.553,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

25.8.2008, Ημέρα Δευτέρα 

Ώρα μέχρι 10.30 π.μ. 

Κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, οι προσφορές 
κατατίθενται από την 10:00 
π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. 
ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και των 

Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
(Κηφισίας 125-127, Τ.Κ. 11524, 
Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 
722-725). 


Η προσφορά θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Β’ 
της Διακήρυξης 8/2008. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζό- 
μενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 5% επί του 
προϋπολογισμού της Διακήρυξης με το Φ.Π.Α., ήτοι 
9.727,66 € και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 
ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό 
της Νομαρχίας Αθηνών οικονομικού έτους 2008. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό Οικονομικό Τύπο την 25.7.2008, ημέρα Παρασκευή. 

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 
π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθη¬ 
νών, Κηφισίας 125 - 127, Τ.Κ. 11524, Αθήνα, 7ος όροφος, 
γραφείο 712, Παπαδημητρίου Ευτυχία, τηλ. 210 6984025, 
ίαχ 210 6984311. 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2008 

Η Αντινομάρχης 
ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

Αριθ. 4731 

Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 
164/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία 
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 9124/18.7.2008 όμοια της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Διεύθ. Τοπικής Αυτ/οης προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογι¬ 
σμού 67.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) με 
σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, 
για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Εκμίσθωση επαγγελματικού φωτισμού και ηχητικού 
εξοπλισμού» η οποίο περιλαμβάνει την κάλυψη εξήντα 
(60) εκδηλώσεων του Δήμου Σύμης, στη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης. 

Ο χρόνος της παροχής υπηρεσίας είναι ένα (1) έτος 
οπό την υπογραφή της σύμβασης. 

Η δημοπρασία θο γίνει στο δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου Σύμης την 5.8.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Ως ώρα λήξης προσφορών ορίζεται η ώρα 10:30 π.μ. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος Φυσικό 
ή Νομικά πρόσωπο, που μπορούν να αναλάβουν την 
εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται στο ποσό 
των 1.356,00 € ήτοι 2% του προϋπολογιζόμενου πο¬ 
σού του έργου και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση να πα- 
ραλαμβάνουν τα σχετικά τεύχη από την Τεχνική Υπη¬ 
ρεσία του Δήμου Σύμης στο τηλ. 22460-70121,70113 και 
φαξ.: 22460-70122. 

Σύμη, 23 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΕΛ. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ 

Αριθμ. 6148 

Ο Δήμαρχος Πηνείας διακηρύττει ότι την 12η του μη¬ 
νάς Αυγούστου του έτους 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο Σιμόπουλου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3481/2006, ν.3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν.2338/1995, ν.2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ: ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙ - ΚΟΤΡΩΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΙΔΟΥΛΑΣ & ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΤΡΩΝΑ - Ε.Ο. 
ΛΑΤΤΑ - ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙ». 

Πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ: ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙ 


- ΚΟΤΡΩΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΙΔΟΥΛΑΣ & ΔΡΟΜΟΣ 
ΚΟΤΡΩΝΑ - Ε.Ο. ΛΑΤΤΑ - ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 376.498,47€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη 293/2008 ημ/νία θεώρη¬ 
σης 30.6.2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας, ανέρχεται στο ποσό 
των 376.498,47 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 450.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Πηνείας στο Σιμόπουλο Ηλείας, μέχρι 
τις 7.8.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 41 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


6649 


νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 7.530 ευρώ και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Πηνείας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημε¬ 
ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 360 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να 
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823) 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πηνείας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Δήμο Πηνείας, Σιμόπουλο Ηλείας, 
αρμόδιος υπάλληλος Στασινόπουλος (τηλ. 2622031352, 
Φαξ: 2622031713) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας, Κοκκίνου 
και Μανωλοπούλου, Πύργος (τηλ. 2622022492, Φάξ: 
2622022492), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σιμόπουλο, 23 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 

Αριθμ. 3700 

1. Ο Δήμαρχος Πυλαρέων, προκηρύσσει την ανάθεση 
της μελέτης με τίτλο «Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δε¬ 
δομένων Δήμου Πυλαρέων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 
37.745,99 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

2. Η μελέτη συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
μελετών: 

α) κατηγορία Τοπογραφικά 16, με προεκτιμώμενη αμοι¬ 
βή 37,745,99 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ., στοιχεία φακέλου έργου) από την 
έδρα της υπηρεσίας (Δημοτικό Κατάστημα Αγίας Ευφη¬ 
μίας, Τ.Κ. 28081, Κεφαλονιά), μέχρι τις 20.8.2008. 

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγ¬ 
μα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τύπου ν. 3316/2005 Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 26740 61000, ΡΑΧ επικοινωνίας 26740 
61046, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στουπάς 
Δημήτριος. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών έχουν οριστεί η 28.8.2008, ημέρα Πέμπτη, και 
ώρα 10:00 π.μ. 


5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετη- 
τών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις της μελέτης, ήτοι: 

αα) τάξης Β στην κατηγορία μελέτης 16. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια 
προσόντα ήτοι: 

Για την κατηγορία μελέτης 16 Β, τουλάχιστον 1 με¬ 
λετητής δετούς εμπειρίας και δυναμικό τουλάχιστο 2 
μονάδων. 

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέ¬ 
της είναι 50 ημερολογιακές ημέρες. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 754,92 € ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 270 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 240 ημέρες. 

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται οπό το ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 2000-2006 και συγκεκριμένα συγχρηματοδοτεί- 
ται κατά 80% από την Ε.Ε. (Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α.) 
και 20% από Εθνικούς Πόρους (Κωδ. Ο.Π.Σ 115379) στο 
Μέτρο «Καλλιέργεια καινοτομίας - έρευνα και τεχνο¬ 
λογία - κοινωνία της πληροφορίας». 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο 
της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ¬ 
σφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του 
ν.3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο¬ 
ψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των 
Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζο- 
μένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 
18,19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο άρθρο 23 της προκήρυξης. 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Πυλαρέων. 

Αγία Ευφημία, 22 Ιουλίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 

Αριθμ. 1633 

Η Κοινότητα Καρυάς διακηρύσσει τη με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του 
έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Κ.Δ. ΚΡΥΟΒΡΥ- 
ΣΗΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 32.725,00 ευρώ 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορι¬ 
σμό πτυχίων 27.155,61 για αναθεώρηση 344,39 για Φ.Π.Α. 
5.225,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Κοι¬ 
νότητας την Τρίτη 12.8.2008 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 από την επιτροπή διαγωνισμού. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί κα¬ 
μιά προσφορά, θα διενεργηθεί την Τρίτη 19.8.2008 με 
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ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 στα γραφεία 
της Κοινότητας. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμ- 
μετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α1 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡ ή ΟΔΟ. 

β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες οπό κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985) Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡ. ή ΟΔΟΠ. με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμέτοχης, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 544 ευρώ, που θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985, 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (άρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή εί¬ 
ναι η Κοινότητα Καρυάς Τ.Κ. 40200, τηλ-ΐαχ. 24930 91219 
και 24930 91224 όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν 
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 


μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της 
δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 1.358 ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 32.725,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ 137/τ.Α'/24.8.1993). Η δε διαχείριση των «επί 
έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφι¬ 
στάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον η δυνατότητα χρη¬ 
σιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). 
Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 
Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υπο¬ 
χρεωτικά σε αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση θα γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παρ. 2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη 11.8.2008 και 
αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από τα 
γραφεία της Κοινότητας με την καταβολή 30 € από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και 
των υπολοίπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προ¬ 
ηγουμένως έχουν εμβάσει στην Κοινότητα, πέραν της 
δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη 
για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. 

Η Κοινότητα αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείς 

- με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσ4α αποστολής που 
διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επι- 
λέξουν ιδιωτικώς εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας 
- δεμάτων κ.λπ., η 

Κοινότητα παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη 
δημοπράτησης. Και στις δύο περιπτώσεις η Κοινότητα 
δε φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. 
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Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει, τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Κάρυά, 22 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΣΣΙΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 64791/3038 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση 
υπαρχόντων και τοποθέτηση νέων μεταλλικών στη¬ 
θαίων ασφαλείας και στηθαίων γεφυρών στο Ε.Ο.Δ. 
αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου (Β’ Φάση)», 
προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομέ- 
νης και της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Το έργο 
συντίθεται από κατηγορία εργασιών οδοποιίας, προϋ¬ 
πολογισμού: 62.021,25 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,τλ.), στα γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέ¬ 


ρειας Ηπείρου, 5° χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μέχρι και την Πέμπτη 
7.8.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651060834, ίεχ επικοινω¬ 
νίας 2651063903, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
η Β. Πουλιάνου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.8.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία της Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, 5° χλμ Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Κοζάνης, και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2(α) και 4(α) του 
ν.1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξη Α1 ή Α2 ή 1η στην κατηγορία οδοποιίας, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα 
νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους που 
αναγράφονται στο τεύχος «Διακήρυξη Δημοπρασίας» 
των συμβατικών τευχών. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.241,00 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις παστώσεις του 
Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Διεύθυνση ΔημοσίωνΈργων της Περιφέρειας Ηπεί¬ 
ρου. 

Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2008 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΤΤΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κόρινθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοωή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοωή ΡΥΡ/ΌΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοηι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ ίαχ: 210 4071010 ■ ίηΙθΓηβΙ: ΙιΙΙρύ/νννννν.θΙ.ςι· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.β(.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 12004212507080016 * 

































